ಕರ್ನಾಟಿಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು 


ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ |: | 671 (795) 
ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು :| ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಪಾಟೇಲ್‌ ಇಟಗಿ 
(ಸ್ಮಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತು 
ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ದಿನಾಂಕ : | 09-03-2021 
ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಜಿವರು : | ಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು. 


ಸಂ 


ಪ್ರಶ್ನೆ 


ಉತ್ತರ 


"| ರಾಯಚೂರು 


ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ 
ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ರಸ್ತೆಗಳು ' ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಹಾಳಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ 
ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆಯೇ: 


ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ: ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಪಡಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ 
ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣಗಳೇನು; 


ಹೌದು. 


ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆ 
ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ 
ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ' ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು 
ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನ: 


14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 
ನಗರ/ (ಪಟ್ಟಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಲಭ್ಯತೆಗಸುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇಕಡಾ 4ರಷ್ಟು 
ಮೀರದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವುದು. 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಾಗೂ 15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ. 
ಅನುದಾನದ ಮುಕ್ತ ಅನುದಾನದಡಿ 
ನಗರ/ಪಟ್ಟಿಣಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಅನುದಾನ ಐಲಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಗರಿಷ್ಟ 
ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಮೀರದಂತೆ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಅದರಂತೆ ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆಯ 14ನೇ 
ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ 2015- 
16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ 
ಒಟ್ಟು ` ರೂ.0298 ಲಕ್ಷಗಳ 70 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು 63 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
7 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ. 14144 ಲಕ್ಷಗಳು 
ವೆಚ್ಚವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 


15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ: 
15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ 2020-21ನೇ 


ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆಯು ರೂ. 25.60 


ಲಕ್ಷಗಳ 19 ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸದರಿ. ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಟೆಂಡರ್‌ 


ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲವ್ಲಿವೆ. ವಿವರವನ್ನು (ಅನುಬಂಧ- 


1ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 


ನಗರೋತ್ನಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ ) ಹಂತ-3 
ರಯೋಜನೆ: 

ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹಂತ-3ರ 
ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ರೂ. 245.20 ಲಕ್ಷಗಳ ೦06 | 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು. ಈ ಪೈಕಿ 05 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, 01 
ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪುಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ. ಒಟ್ಟು ರೂ. 182.47 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 'ಬಿವರವನ್ನು 


(ಅನುಬಂಧ-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ರಾಯಚೂರು: ಜಿಲ್ಲೆ ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆ 


ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ರಸ್ತೆಗಳ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕ್ರಮಕೈೆಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಮುಕ್ತನವಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಳೆದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ 


ಇರುತ್ತವೆ. 
ಕ್ರ. ಯೋಜನೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದು 
ಸಂ ಕೊಂಡಿರುವ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯೆ 

1. |-ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2017-18 10 

2 | ಮುಕನಿಧಿ |2018-19 15 

ತಿ. 2019-20 05 


3 [ಸದರಿ ರಸ್ತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು 
| ಯಾವಾಗ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ. ಮುಕ್ತನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2017- 
18, 2018-19 ಹಾಗೂ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 
ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು 
(ಅನುಬಂಧ-03) ರಲ್ಲಿ: ಒದಗಿಸಿದ್ದು, 
ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 
ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತು 
ದೇವದುರ್ಗ ಪುರಸಭೆಯ ಸ್ವಂತ 
ಸಂಪನ್ಯೂಲಗಳಿ೦ದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. 


ಕಡತ ಸಂಖ್ಯೆ:ನಅಇ 120 ಎಸ್‌.ಎಫ್‌.ಸಿ 2021 


ATL 
(ಎನ್‌. ನಾಗರಾಜ್‌, ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ.) 
ಪೌರಾಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಸಚಿವರು 


ಮ 


Datt. 32-03-2021 


Town Name 


Devadurga 


3 Devadurga 
WN Devadurga ° 
5 


Devadurga 


7 . Devadurga 


8 Devadurga 
9° Devadurga 


18 Devadurga 


19 Devadurga 


Sa 


ಅನೆ ಬಂಥ- 1 


Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20) g 


Sector 
Name 


Roads k 


1 
Devadurga Roads 


- Roads 


5 | ರರ | ಔಂತ [ೀಸ್ಸಿನಿಂದ ಮೋಸಾಜ್‌'ಗಾಟ್‌ ಪತ್‌ ಮನೆಕಡೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
k ¥ 


Roads 


Roads 


Roads 


Roads 


, Roads 


4 Rs. in Lakhs 
Estimate [Expenditure] 
15th FC: 2020-21 


ವಾರ್ಡ ನಂ.23 ರ ನಾಮ ನಾಯಕತಾಂಡ ತಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ರಾಮಣ್ಣ ಹೊಲದಿಂದ 
ನರ್ಸರಿಯವರೆಗೆ ಕಚ್ಚ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬ್ರೀಡ್ಜ್‌ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ವಾರ್ಡ ನಂ.07 ರ ಸಣ್ಣ ಹವಲ್ಲಾರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಹವಲ್ಲಾರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಮಾಡುವುದು. 


ವಾರ್ಡ ನಂ.02 ರ ಸಿಪತ್ತಗೇರಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 
ವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ವಾರ್ಡ ನಂ.05 ರ ನಾಡ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಕರಿಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಮನೆವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಬಣ್ಣ ಕೋಟೆ ಮನೆವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಅಂಜಿನಯ್ಯ 
ಮನೆಯಿಂದ ಪೇಂಟರ್‌ ಪಾಶಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಆಂಜಿನಯ್ಯ ಮನೆಯಿಂದ ಸುರಪುರ 
ನಿಂಗಪ್ಪಸ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ವಾರ್ಡ ನಂ.12 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಗೋಷಿಮಠದವರೆಗೆ, ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೇಯ ಪೋಸ್ಟ್‌ 


‘Under Tender 
Process 


Under Tender 
Process 


Under Tender 
- Process 
Under Tender 
Process ” 


Under Tender 


N 
[= 
[=] 


Kad 
a 
[=] 


Process 


Under Tender 
" Process 


Under Tender 
. Process 


ವಾರ್ಡ ನಂ.20 ರ ಗೂಗೇರದೊಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮರಿಗೆಮ್ಮ ಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಮರಿಗೆಮ್ಮ 
ದಿಬ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಹಳ್ಳದರಾಯನದೊಡ್ಡಿಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


Under Tender 
Process 
Under Tender 
Process 


ವಾರ್ಡ ನಂ.06 ರ ಭಗತ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ವಾರ್ಡ ನಂ.13 ರ ಸರೋಜಿನಿ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ರ ಸಿದ್ರಾಮೇಶ್ವರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 4.00 
ವಾರ್ಡ ನಂ.14 ರ ವಡ್ಡರ ಕಟ್ಟೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್‌ ಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಟೈಲರ್‌ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ pS Under Tender 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. ‘ Process 
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LCQ 871 - 
Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20) 


j 


Date=02-03-2021 ' Rs. in Lakhs” | 
Sector Estimate {Expendit: 
S.No | Town Name - K Work Name Work Status 
—! Name Cost Cost 
1 Devadurga Roads [Providing CC Road in w,no 3,13.& 01 in Devadurga Town 7.30 | 06 | Work Completed 
2 Devadurga Roads Renovation of divider from HZP Circle to Police station in devadurga town. . 7.30 3.25 Work Completed 
14th FC: 2016-17 Basic Grants | NN 
3 Devadurga | Roads J|Providing CC road in ward no.01,02,03,04,05,06,07 & 09 in devadurga town. 6.56 5,50 Work Completed 
4 Devadurga Roads Providing CC road in ward no.10,11,12,13,14,15 & 16 in devadurga town. 5.74 4.65 Work Completed 


5 Devadurga § Roads Providing CC road in ward no.17,18,19,20,21,22 & 23 in devadurga town. 5.50 Work Completed 


—— 


14th FC: 2016-17 Performance Grants 


6 Devadurga ಔಂaರs |ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ ನಂ.03,12 & 22 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 6.73 5.10 Work Completed. 


14th FC: 2017-18 Basic Grants 


Providing CC road in ward no.12 from Shanmukayya swami house to Bale shivanna 


7 Devadurga Roads Master house in Devadurga town. 


3.00 3.00 Work Completed 


Providing CC Road in ward no.01 of Shankarabandi from Lachamayya house to 
Yallamma house in Devadurga town. 


8 Devadurga Roads 1.60 Work Completed 


9 Devadurga Roads 


Providing CC Road in ward no.03 of Netaji street from Tirupati house to Nagaraj house 


in Devadurga town. 2.70 4.95 Work Completed 
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Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20) 


Date=02-03-2021 p Rs, in Lakhs 


S.No | Town Name M Work Name Estimate ‘Expenditure Work Status 


Cost Cost 
10 | Devadurga | re [ms CC Road in ward no.04 of Shanti Nagar Near YS Ra house in Devadurga ಪ 
ಮ Devadurga Pa street from Shivamma Katdmalli house to ' ೧. ) : Wok Compl 
12 Devadurga Providing CC Road in ward no.06 Bhagat singh street in Devadurga town. 0.90 0.80 Work Completed 
13 Devadurga Roads  |Providing CC Road in ward no.07 Gourampet in Devadurga town. 0.90 0.90 Work Completed 


Roads {Providing CC Road in ward no.09 Goutam street in Devadurga town. j 0.90 0.90 Work Completed 


Providing CC Road in ward no.10 of Mominpur from Akbar hussain sab house to 


Devadurga 0.90 0.80 , | Work Completed 


Usmaniya mazeed in Devadurga town. 


15 

Roads [Providing CC Road in ward no.11 of Ashok street in Devadurga town. 0.90 - 0.90 Work Completed 
47 Devadurga Rಂaರs Providing CC Road in ward no.12 of Basaveshwar street from Ganachari Math to . 180 180 Work Completed 

| Basaveshwar school in Devadurga town. p 

Providing €C Road in ward no.15 of Abumohalla in Devadurga town. 0.90 Work Completed 

19 Devadurga |. Roads Providing Wearing Coat to Existing CC Road in ward no.16 from Muktar sab house to 090 079 Work Completed 
5 . |[Budeppa house in Devadurga town. ¥ 
2 Devadurga Roads Providing CC Road in ward no.17 of Patil street from Isak Mestri house to Aleem 1.80 180 Work Completed 
. |Pasha house in Devadurga town. § - J 
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Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20). 


ರ... 02-03-2021 Rs. in Lakhs NN 
S.No | Town Name | Stor Work Name Estimate [Expenditure | Work status | 
Name Cost Cost 


Providing CC Road in ward no.18 of Tilak street from Ramakanth house to Nagappa 


house in Devadurga town. 0.90 


0.78 Work Completed |. 
0.70 Work Completed 
Work Completed 


Work Comp 


21 Devadurga Roads 


22 Devadurga Roads Providing CC Road in ward no,19 from Koli shivu house to Ashamma house in 


Devadurga town. K 0.90 


23 Devadurga Roads [Providing CC Road in ward no.20 of Gogerdoddi in Devadurga town. 


———l 


24 Devadurga Roads Providing CC Road in ward no.21 from Bhavasab house to Sofisab house in 
Devadurga town. - 


Providing CC Road in ward no.22 from Khasim ali house to DPEP School in Devadurga 
25 Devadurga Roads town 


Work Comp 


Providing CC Road in ward no.23 from Marigemmadibbi school to Tanda in Devadurga 


26 Devadurga Roads 
town. 


Work Completed 


27 Devadurga Roads Providing CC Road in ward no.04 from KEB Main road to Ambabhavani Temple in 


Devadurga town. 115 


Work Completed 


14th FC: 2018-19: Basic Grants 
ಗಾಗಲ್‌ ಜಾಕವೆಲ್‌ ಹತ್ತಿರ ತಡೆಗೋಡೆ ಹಾಗೂ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. " 
29 | Devadurga 'Rಂ೩ರs [ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.01 ರಲ್ಲಿ ದಂಡಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ: 


ಪಟ್ಟಣದ ಾರ್ಡ ನಂ.02 ರಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಟೀಚರ್‌ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ 
ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗ 


28 Devadurga : Roads Work Started 


Work Completed 


ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆಯ 
30 Devadurga Roads Ras ದ್ರು: 


1.24 .01 Work Completed 


N 
x 


F 
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Date=02-03-2021 


Sector 


Town Name 
Name 


Devadurga 


Devadurga Roads 


Devadurga 


Devadurga 


Devadurga Roads’ 
Devadurga Roads 


Devadurga 


38 Devadurga 


Devadurga 


Devadurga 


41 Devadurga 


Work Name. 


Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20} § il ye - Ne 
Rs. in Lakhs \ PC 


Expenditure 


Estimate 
Cost 


Cost Work Status . | 


ಪೆಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.03 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಕಾಲೇಗಾರ ಹಣಮಪ್ಪ 


ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಪಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ" 


1.25 


0.00 


Work Completed 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.04 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


- | ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.05 ರಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ಡಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮಣ್ಣನ ಮನೆಯ ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ 


ಹೋಗುವ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


Work Completed 


Work Rmpeed 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ-ನಂ.06 ರಲ್ಲಿ ಜಾಕೀರಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಜಿನ್ನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.07 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ಅಶೋಕ್‌ ಮನೆ ಮುಂದಿನ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ' 
ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.08 ರಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಹುಣಸೆಗಿಡ ಮನೆಯಿಂದ ಚಲುವಾದಿ ಓಚಿಯವರೆಗೆ ಸಿ ಸಿ. ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.09 ರಲ್ಲಿ ಸೇವಂತಿಬಾಯಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸವರಾಜ್‌ ಇಂಗಳದಾಳ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.10 ರಲ್ಲಿ ಖಾಜಿ ಬಶೀರಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಿ ಅಲೀಂಸಾಬ ಮನೆವರೆಗೆ ಪಿ.ಸಿ 
ಸ್ಲೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.13 ರಲ್ಲಿ ಅರಮೇಶ ಪಾಟೀಲ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಆಸರ ಮಸೀದಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. 
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HENCE Work Completed 
Work Completed 


1.24 0.00 Work Completed 


Work Completed 


Work Completed 


Work Started 


Work Completed 


Work Completed 


Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20) 
D&.- 02-03-2021 Rs. in Lakhs 


Estimate [Expenditure f 
Cost Cost Work Status 


ಸಿ.ಸಿ 


Devadurga K i 1.24 1.01 Work Completed 


Town Name Work Name 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ರ ಅಂಜಳ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮಾಸ್ತರ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 


ki ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಸಿ.ಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುವುದು. 


4 Devadurga 1.01 Work Completed 
5 01 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.17 ರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಸವೇಶ್ವರ ಸರ್ಕಲ್‌ ದಿಂದ ರಂಗಣ್ಣ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಾಣ. » 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ರಲ್ಲಿ ತಿಲಕ್‌ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂದೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. Work Completed 
ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
i ನಂ.20 Skis ರಂಗಣ್ಣ ಮನೆಯಿಂದ ಹನುಮಂತ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ನ 
| ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಬೂಬ ಪಾಶಾ ಮನೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್‌ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 


ನಿರ್ಮಾಣ. 


4 1 


Devadurga Work Completed 


Devadurga Work Completed 


1.01 
[en | 
ಗಾನ್‌ ವಾನ To [oncom 
ಪಟ್ಟಣದ ವಾಡ ನಂ.23 ರ ಸಶ್ರೇಷ್ಠನ ಮನೆಯಿಂದ ಹೇಮಣ್ಣನ ಮನೆಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ om [om 
[se [om | 


Devadurga Work Completed 


ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. f 


14th FC: 2019-20 Basic Grants | 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.01 ರ ಮಾನಪ್ಪ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಬಸ್ಸಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ . 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


Work Completed 


1.24 
1.24 
1.24 
1.25 
1.24 
1.24 

15 


52 | Devadurga 
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Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20) 


Date=02-03-2021 


Rs. in Lakhs 


1 s.No | Town Name | S€cfor Work Name 
Name. 8 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.02 ರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮ್ಯಾಗಳ 
ರೀ೪೩ರUr್ರ8 | ಔಂ೩ds |ಮನವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಬಸವ ಡಾಕ್ಟರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾನಶಪ್ನೆ ಮಾಸ್ತರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ'ರಸ್ತ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


53 


ca 1 -Detadlircs Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.03 ರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಡಾ।| ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಇವರ ಭನೆಯಧಗೆಿ 
್ಲ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


Devadurga ಪೆಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.05 ರ ಚಂದನಕೇರಿ ರಂಗಮ್ಮ ಇವರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


Devadurga ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.06 ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.07 ರ ಮಂದಕಲ್‌ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ನಾಗಪ್ಪ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ, ಮುಖ್ಯ 
ರಸ್ತೆ ಸೆಯಿಂದ ಮಹೆಬೂಬ ಮನೆವರೆಗೆ, ಐನೇರ್‌ ಇಟ್ಟೆಯಿಂದ: ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಮನೆವರೆಗೆ, ಹಾಲಿಯಾ 

ಮಸೀದಿಯಿಂದ ಬಾಬು 'ಹವಲ್ಲಾರ ಮನೆವರೆಗೆ, ಗೆಂಡುಗುರ್ತಿ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಖಾಸಿಂ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


Devadurga 


ನ 
Devadurga 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.08 ರ ಅಮೀನ್ಸಾಷ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಸಿಂಸಾಬ ಮಲಲ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.10 ರ ಹಾನೂರಿ ರಫೀಸಾಬ ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಜಾಮೈನುದ್ದಿಸೆನ್‌ ವಲಿಬು ": 
ಮನೆವರೆಗೆ (ವಯಾ ಹನುಮಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ) ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 


Devadurga 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.12 ರ ಗಣಚಾರಿ ಮಠದ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಪಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 


Devadurga Roads ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


HE 


ಟ್ವಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.14 ರ ಹಾಲಿ ಬಸವರಾಜನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ಯಾಟೆಮಠ ಬಸವರಾಜನ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಪಿ ರಸ್ತೆ ಸೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


JON 
ಪ 
ಸಿ.ಸಿ 


Estimate |Expenditure 
t 
Cost Cost Work Status 
2.95 Work Completed 
4.15 2.93 |Work Completed 
2.92 Work Completed 
0.00 Work Started 
0.00 Work Started 


Work Started 


Work Completed 


Work Completed 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.15 ರ ಶಾಂತಪ್ಟನ ಮನೆಯಿಂದ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 
ಈಶ್ವರಗುಡಿಯಿಂದ ಮೋಡೆಕಾರ ದುರುಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
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Work Completed 


Work Completed 


4 


I 


) Details of Roads works taken up by Devadurga TMC under 14th FC grants (2015-16 to 2019-20) 


Daie= 03-2021 Rs. in Lakhs NN 


$.No | Town Name Sector Work Name i Estimate {Expenditure 
Name R Cost Cost 
ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ರ ವಡಾ ನಾಗು ಮನೆಯಿಂದ ವಡ್ಡರ ಕಟ್ಟೆಯ ಹಳ್ಳದವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಖಾನ್ಸಾಬ : 
ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಬ್ರೀಜ್‌ ನಿಂದ ಗಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


63 Devadurga Roads 4.15 3.63 Work Completed 
eR 


64 Devadurga 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.17 ರ ಪಾಟೇಲ್‌ ಓಣಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 3.07 Work Completed 


k ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.18 ರ ಹನುಮಯ್ಯನ ಮನೆಯಿಂದ ರಂಗನಾಥನ ಮನೆವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಚವಡಿ \ 
p) 
65 Devadurga , Roads ಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಗೋಸಲ ಇವರ ಮ3ಯವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 415 0.00 Work Started A 
66 Devadurga Rಂads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.20 ರ ಗಾಲೇರದೊಡ್ಡಿ ಶಿವರಾಯನಗುಡಿ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 4.15 4.01 Work Completed 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.21 ರ ಕಾಟಮಳ್ಳಿ ಖಾಸಿಂಸಾಬನ ಮನೆಯಿಂದ ತಳವಾರ ನಾಗಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲವುದ್ದೀನ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಜಹೀರುದ್ದಿನ್‌ ಸೊಸೈಟಿವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


೫ ತಿದ 
68 | Devadurga ಔಂ೩ರ$ ಪಟ್ಟೇ ನ ಫ್‌ ನಂ.22 ರ ದಾಸರ ದಶರತ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ Work Completed 


67 Devadurga Roads 4.15 Work Completed 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.23 ರ ತಳವಾರದೊಡ್ಡಿ ಹನುಮಾನ್‌ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಹಾಗೂ i 

59 | ರರ | ಔಂಂರರ [ನ್ರಾಮುನಾಯಕತಾಂಡ ಜಂಬಲನ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಅಂಬಣ್ಣ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. Mo compeled 

70 | Devadurga | Roads [ಗೂಗಲ್‌ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಜಾಕವೆಲ್‌ ಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. Work Completed 
TOTAL (14th FC) ] 147.44 
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Workwise Progress of SFC UNTIED Report 
Rs. in Lakhs 
k ULB Sector Commenceme Work Estimate | Expenditure 
S.No | District Name | Town Name YEAR Work Name Completion Work Status 
Type Name nt Date Date Cost Cost 
1 Raichur | Devadurga | TMC |} 2017-18 | Roads providing aba n9-01 Shankarabandi upto Kuruburu Dandamma 19106/2017 | 20/09/017 28 Work Completed 
2 Raichur | Devadurga | TMC | 2017-18 | Roads Mitchie In.ward.no,03 from.Jalanalil main Toad'to Schoo in 19/06/2017 | 20/09/017 Work Completed 
3 Raichur { Devadurga | TMC | 2017-18 | Roads ln in ward no.06 from Prakash Advocate house to Main road In | 27/06/2017 | 287091017 Work Completed 
4 Raichur | Devadurga | Tc | 2017-18 | Roads i gh gnd:©C Road. Near.lB Laxmi Temple in ward:no:o7 in 27106/2017 | 28/09/017 Work Completed 
Ss | 
5 Raichur | Devacurga | TMC | 2017-18 | Roads eg CC road in ward no.01 from main road to Anjala road in Devadurga | 27106/2017 | 28/09/017 3 26 Work Completed 
6 Raichur | Devadurga | TMC | 2017-18 | Roads Mic o,f from'Basaveshwar-Giicle to\Rangarina pati 27106/2017 | 28/09/017 3 2.85  }Work Completed 
7 Raichur | Devadurga | TMC | 2017-18 | Roads Ee in wardino 23 from seuaal temple 10 Tippanna housen 27106/2017 | 28091017 3 21  |Work Completed 
F Providing CC road in ward no.09 Near Katagarakatta and Chaluvadi ° 
[-] Raichur Devadurga | TMC | 2017-18 Roads Eshwarappa house to Chaluvadi Gangamma house in Devadurga town. 2710612017 28/09/1017 1.5 1.5 Work Completed 
9 Raichur | Devadurga | TMC | 2017-18 | Roads BA rom Jafar house.to-Davul khan turniturg house-n 2710612017 | 28/09/0017 15 12 Work Completed 
Ms ್ಲ 
10 Raichur | Devadurga | TMC | 2017-18 | Roads Wide Near APMC from Saleem house to Mangalsingh house I? | 27962017 | 29/09/017 1 1 Work Completed 
TOTAL 
SE 7 
ಮ ] 
1 Raichur | Devadurga | TMc | 2018-19: | Roads ನ ರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಬಂಡಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ 06/08/2019 | 09/09/019 Work Completed 
RE 
§ ನ್‌ ವ ಹ ಈ 
2 Raichur | Devadurga-| Tc | 2018-19 | Ross (ನಟನಾದವಾರ್ಡ ನಂ.2 ರ ಸಿಪತ್ತಗೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ 10/06/2019 | o9/09/019 Work Completed 
ನಿರ್ನಿಸುವುದು. 
na ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.4 ರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿನಗರದ ಗೌಡಯ್ಯ ಕಾಂಷೇಕ್ಸ್‌ ನಿಂದ 
3 Raichur | Devadurga | TMC | 2018-19 Roads ಬಸ್ನೆಯ್ಯಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು 10/06/2019 09/09/019 Work Completed 
/ F ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.5 ರಲ್ಲಿ ಕೋಡ್‌ ಹಣಮಪ್ಪ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಮಣ್ಣ 
4 Raichur Devadurga | TMC | 2018-19 Roads ಇರಬಗೇರಾ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು. 10/06/2019 09/09/019 Work Completed 


— ml 
Workwise Progress of SFC UNTIED Report 
K ’ Rs. in Lakhs 
- ——| - Work ಸ p 
S.No | District Name | Town Name ks LB YEAR Sector Work Name Commenceme | Completion | FSU Expenditure | york Status 
ype Name - nt Date Cost Cost _ 
— . A | + Date + tl — 
5 Raichur | Devadurga | Tc | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.6 ರಲ್ಲಿ ಜಿನ್‌ ಬಾವಿಗುಡ್ಮದಿಂದ ಜಿನ್‌ ಕಾರ್ನರ್‌ ವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ | 10/06/2019 | ೦9/09/019 3° | 218 ° |Woik Completed 
Il ರ | ಸಾ| ನ | 
6 Raichur | Devadurga | TMC | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಿಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.7 ರ ರಾಮಣ್ಯು ವು ಮನಯ ಹಿಂದುಗದಯಿಂದ | 1016/2019 | 09/09/019 3 218 {Work Completed 
| | _ — — - _ [ FM | 
7 Raichur | Devadurga:| TMC | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂಕರಲ್ಲಿ ಗೋಕುಲ್‌ ಸಾಬ ಮನ್ನಯ್ದಿಂದ ಭೀಮರಾಯ ದು. | 1oo8Izot9 | 09/09/01 3 113 [Work Coripleted 
—- NER — SNS —T _ _ _ - —— — 
8 Raichur | Devadurga | TMC | 2018-19 | Roads ಪಲಿಣದು ವಾರ್ಡ ನಂ ರ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಗುಡಿಯಿಂದ ಹಾಲ ರಾಜೇಶ ಮತ್ತು | 10/06/2019 | 09/09/019 3 218 [Work Completed 
ಮ .ಸಿ ದಸ್ತೆ _ 
L - |__ — — ——- in + I 
ಖಿ ಸ ೨ ನಿದ > 
9 Raichur | Devadurga | ™Mc | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನರಿ FM ತ ರ ಕಎಸ್‌ ಅರ್‌ ಟಿಸಿಸಿದಪುನ್ನ ಮನಯೆಂದ ಬಳ ದು 10/06/2019 | 09/09/019 3 175 Work Completed 
a ್‌ | | ಸಿರಿ ಮತ್ತು ಆರ್‌ಸಿ | | 
ಪಟ್ಟಿಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.15 ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಹಮೀದ್‌ ಡ್ರೈವರ್‌ . 
10 Raichur Devadurga | TMC | 2018-19 ಣಂ೩ರs [ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಚಹಾಪುಡಿ ಶಿವುನ ಮನೆಯಿಂದ ರಾಯಪ್ಪನ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 10/06/2019 009/019 3 2.41 Work Completed 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 
| 
‘ H R ರಿ 9, 4, ನಿ § 
11 Raichur | Devadurga | TMC | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.16 ರ ಅಂಜಳದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಚರಂಡಿ | 0/05/2019 | ೦9/09/019 3 223 [Work Completed 
— - - — 
12 Raichur | Devadurga | TMC |. 2016-19 | Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.1 8ರಲ್ಲಿ ಚೌಡಿ ಕಟ್ಟಿಯಿಂದ ಗೋಸಾಲ್‌ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮನೆವರೆಗೆ 10106/2019 |  09/09/019 3 223 Work Completed 
j 'ಸಿ ರಸ್ತೆ - . Rl 
13 Raichur | Devadurga | TMc | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಿಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.19 ರಲ್ಲಿ ತಾಯಮ್ಮ ಗುಡಿಯಿಂದ ಮಾನಶಮ್ಮ ಮನೆವರೆಗೆ 10106/2019 | 09/09/019 3 246 [Work Completed 
| | Wins _ - 
44 Raichur | Devadurga | TMc | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟದ ವಾರ್ಡ ನಂ.0 ರಲ್ಲಿ ಮರಿಗಮ್ಮದಿಬ್ಬಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ರಂಗಪ್ಪ ' 10106/2019 | 09/09/0193 3 241 Work Completed 
| x ಸಿರಸ್ತೆ } 
— + ನಾ ್ಸ್‌ ಮೆ 3 ದೆಸೆ 
15 Raichur | Devadurga | TMC | 2018-19 | Roads ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ.22 ರಲ್ಲಿ ಹನುಮಪ್ಪ ಗುಡಿಯಿಂದ ಬಾಷ ಮನವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ | 10/05/2019 | 191091019 3 2.41 . [Work Completed 
r TT —— 
| TOTAL 45 32.28 
0 7] oT ನಗರಗುಂಡ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ 'ಬಾಪೂಗೌಡ ಅಗತೀರ್ಥ ಇಪರ ಮನವರೆಗೆ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ § | 
1 Raichur Devadurga | TMC | 2019-20 Roads ಣಿ ಹಾಗೂ ರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 05/05/2020 10 7.02 Work Started 
N ವಾರ್ಡ ನಂ.೦೭2 ರ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಯ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಮನೆಯಿಂದ ಪ್ರವೀಣ್‌ | 
2 Raichur Devadurga | TMC | 2019-20 ಇಂರ ಮನೆವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಗಿರಿಮಲ್ಲುಪುನ ಮನೆಯಿಂದ ಸೋಮಪ್ಪಸ ವರೆಗೆ ಸಿಸಿರಸ್ತೆ - 11/11/2019 13402/1020 5 3 Work Completed 
NE ನಿರ್ನಿಸುವುದು.(142 ಮಿಳ) | 
pS PRN 
3 Raichur | Devadurga | Tc | 2019-20 | Roads ವಾರ್ಡ ನಂ ದವಸ ಓಣಿಯ ಓ.ಹೆಚ್‌.ಟಿ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌ ಹತ್ತಿರ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತ 41/11/2019 | 13/02/020 5 3.41 Work Completed 
—l Ul _ 
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Rs. in Lakhs | | § 
— 


Work p N 
S.Ho | District Name | Town Name A YEAR Sector Work Name Commeliceme Completion Estimate | Expenditure Work Status 
Type Name 1 nt Date He Cost Cost _ 4 
— F ——| 
ವಾರ್ಡ ನಂ.೦1 ರ ನಗರಗುಂಡ ರಸ್ತೆ ಬಸ್ಪಪ್ಪ ಬೇರಿ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದ ಕೋತಿಗುಡ್ಡ 
4 Raichur Devadurga | TMC | 2019-20 ಣಂ೩ರs |ಶಿವಪೃನ ವಯಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್‌ ಮಾಸ್ಕರ್‌ ಕೊತ್ತದೊಡ್ಡಿ ಇವರ ಮನೆವರೆಗೆ ಸಿ.ಸಿ 11/14/2019 13/02/1020 8.9 6.09 ,. | Work Compteted 
ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ; (ರ 
—| i wa 
5 Raichur’ Devadurga | TMC | 2019-20 ಣಂ” [ವಾರ್ಡ ನಂ.23 ರ ತಳವಾರದೊಡ್ಡಿ ಎಸ್‌.ಟಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. | 11/14/2019 -| 13/02/1020 6 4.23 Work Completed 
; — iN 
34.9 23.75 


TOTAL 


ಅಮುಬಂಧ-0 


ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಮುನಿಸಿಪಾಲಿಟಿ) ಹೆಂತ-3ರ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಸರಿಡಿರುವ ರಸ್ತೆ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು . 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 
(ರೊ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ವೆಚ್ಚ (ರೂ. 
ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಕಾಮಗಾರಿಯ 
ವಿಭಾಗ 


ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹಂತ 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 1, 10, 13, ಮತ್ತು 15ರಲ್ಲಿ 


ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


25.00 


15.48 


ಎಸ್‌.ಸಿ. 


ಹ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಪಟ್ಟಣದ ಚಂದ್ರಮಣಿ ಬುದ್ದವಿಹಾರದಿಂದ 
ಎ.ಪಿ.ಎಮ್‌.ಸಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ರಸ್ತೆ & ಚರಂಡಿ 
ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಣದ 
ನಾಮನಾಯಕ್‌ ತಾಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡುರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು 


65.20 


44.00 


“ಲ 
ಜ್ರ 
py 
Fo 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಪಟ್ಟಣದ ಮುರಿಗೆಪ್ಪ ಸಾಹು ಮನೆಯಿಂದ 
ಈಶ್ವರಗುಡಿವರೆಗೆ ವಯಾ ಬಸವೇಶ್ವರ ಓಣಿ 
ಮುಖಾಂತರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪಡಿಸುವುದು. 


50.00 


45.15 


ಸಾಮಾನ್ಯ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಪಟ್ಟಿಣದ ಶಾಂತಿ ನಗರದಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ್‌ 
ನಿಲ್ಮಾಣದ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂಬಭಾವಾವಿ 
ಗುಡಿಯಿಂದ ಅಯ್ಯಳಪ್ಪ ಇವರ ಮನೆಯವರೆಗ 
ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


40.00 


52.82 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ ನಂ. 7೩8 ರ ರಾಯಚೂರು 
“ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ಎರಡೂ 
ಬದಿ ಚರಂಡಿ ೩ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


40.00 


0.00 


ಕಾಮಗಾರಿಯು 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 


ಪಟ್ಟಣದ ವಾರ್ಡ.ನಂ. 17ರ ಪಾಟೇಲ್‌ 
ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ರಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮನೆಯಿಂದ 
ಶರಣಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮನೆವರಗೆ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಾರ್ಡ ನಂ. 14,21, 11, 
ರಲ್ಲಿ ಸಿ.ಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ 
ವಂ 15ರ ಚ೦ದನ್‌ ಕೇರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ 
ನಿರ್ಮಿಸುವುದು. 


25.00 


25.02 


ಸಾಮಾನ್ಯ 


ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ 


ಒಟ್ಟು 


245.20 


182.47 


ಪೌರಾಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ 


Ww ಬೆಂಗಳೂರು 


